210 (В.М.Фллоненко) 


1.2.2.Розробка техн!чного рипення С\з вд 14.07.22р. за Яковенко Ю.А. 
щодо побудови мереж! у корпусах 63 | №459/69 80 Андрущенко Ю.Ю. 
(КГХ №2) та 35а (цех 59). (Д.С.Хуриин) Вальчук С.В. 
Гляшенко В.В. 
1.2.3.Розробка техн1чного рипення С\з вд 14.07.22р. за 
щодо розширення 1снуючо1 мережу | №045-291/22р. 
корпус! 24 (цеха 10, 45 та В-226). (О.О.Власенко), 19.07 
.22р. за №266/226-22 ВО ОДЬ 
(М.С.Бабн), Андрущенко Ю.Ю 
04.08.22р. за 50 Вальчук С.В ый 
№010/367т-22 те 6 В В 
(Р.В.Войцеховський, я 
16.09.22р. за 
№327/10-22 
(Р.В.Войцеховський) 
1.2.4.Розробка концепций розвитку та | С\з вд 20.06.22р. за 
модернзаци 1снуючо! мереж! у №ГТ/2/77 (Н.О.Герц), 
корпусах 67 (2, 3, 419-й поверхи) та | 08.07.22р. Яковенко Ю.А. 
67а. за №220/26-22 100 Андрущенко Ю.Ю. 
(О.М.Пшеничнов), Вальчук С.В. 
30.08.22р. за Гляшенко В.В. 
№431/665 
(А.М.Довбуш) 
1.2.5.Розробка концепций розвитку С\з вд 15.07.22р. за 
мереж: у корпус! 71/75 (В-250, ВГЕ). | №100 
(С.А.Чернявський), 
22.08.22р. 
за №149-91 
(О.О.Клименко), 
29.08.22р. за №149- 50 р. о т 
205 (О.О.Клименко), о 
05.09.22р. за №149- 
211 (0О.О.Клименко), 
31.08.22р. за №147- 
240/СВ 
(О.П.Скрипник) 
1.2.6.Складання Техн1чних вимог на | Посадов! 100 Крук Г.В. 
побудову 32-х комп’ютерних зобов’язання 
робочих м1сць в корпусах 4, 58, 59, 
62, 77 для шдключення АРМ до ЖК 
ДП «АНТОНОВ» 
1.2.7.Виготовлення шнур!в з | Розпорядження, 100 Артамонов В.М. 
ланйного мадного кабелю(звита пара) | службов1 записки Анохин О.1. 
Лук’янюк О.В. 
]ляшенко В.В. 
Андрущенко Ю.Ю. 
Вальчук С.В. 
1.2.8.Розробка та супровд | Розпорядження 100 Крук [.В. 
документв (ДКТ, договори, | службов1 записки, Свистун А.О. 


додатков! угоди, техн!чн! завдання, 
запити комершйних  пропозищшй, 
аналз  шШн,  службов! записки, 
усунення зауважень погоджуючих 
служб 1 т.д.) корп.115 (301, 308, 309, 
313, 316, 317, 326, 116) 28 робочих 


проекти, договори 


